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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 475 

30 Ιουνίου 2006 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΤΙΩΝ 

Αριθμ. 1364 

Ο Δήμος Ελατιών του Νομού Ζακύνθου διακηρύττει ότι 
εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγώνισμα, με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς Ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
4 παρ. 4α του ν. 1418 του π.δ. 609/1985 καθώς και τις δι¬ 
ατάξεις του ν. 1418, όπως αυτός συμπληρώθηκε με τι ν. 
2229/1994 και τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2338/1995 
το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το 
π.δ. 609/1985 και τον ν. 2229/1994, ως επίσης και των Δ/των 
και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση 
του ν. 1418/1984 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομη¬ 
νία δημοπρατήσεως του έργου ήτοι τα π.δ. 23/1993 και 
85/1998, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του 
έργου Πλακόστρωση Μεσοχώρι Δ.Δ. Μαριών. 

Προϋπολογισμός Δαπάνης 60.000 ευρώ (με Φ.Π.Α. 
19%). 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 7 Αυγούστου ημέρα Δευτέ¬ 
ρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα 
γραφεία της ΤΥΔΚ Νομού Ζακύνθου (Ζάκυνθος 29100). 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή δια¬ 
γωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω Πρωτοκόλλου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεων Α1, Α2, 1η για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του 
άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18.3.1985. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 1.008 
ουρϋί και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Ελατιών Νο¬ 
μού Ζακύνθου. 

Η πληρωμή του έργου θα γίνει ανάλογα με τις δι¬ 
αθέσιμες πιστώσεις του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για 
το 2006. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στο γραφεία 
του Δήμου Ελατιών Νομού Ζακύνθου κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω 
διεύθυνση και στο τηλέφωνο 2695031206. 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ 


( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθμ. 21396 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, θα διενεργήσει δη¬ 
μοπρασία με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τον ν. 
1418/1984, τα εκτελεστικά διατάγματα και το ν. 3263/2004, 
όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πλατείας - Ελαφριών 
Κατασκευών και Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού στην 
Παλιά Λαχαναγορά». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (για έρνα 
Οικοδομικά; και Η/Μ εγκαταστάσεις) ανέρχεται σε 
430,000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των ποσών 
για αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Η δημοπράτηση θα γίνει την 17 Ιουλίου 2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. μπροστά σε Επιτροπή που 
έχει συσταθεί από την Αρμόδια Αρχή, στα γραφεία της, 
οδός Αγ. Τίτου 1. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξα- 
χθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, 
θα διενεργηθεί στις 20 Ιουλίου 2006 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι παρακάτω: 

α) Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες: αΐ) στο ΜΕΕΠ Α2 τάξης 
ανεξαρτήτως έδρας για έργα οικοδομικά, α2) στο ΜΕΕΠ 
Α1 τάξης ανεξαρτήτου έδρας για έργα Η/Μ. 

β) Κοινοπραξίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 35 π.δ. 609/1985), 
μεταξύ των καλουμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
της παραπάνω παρ. (α). 

γ) Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπρα¬ 
ξίες χώρων της Ε.Ε. και του Ε.ΟΧ. για κατηγορίες και 
δυναμικότητες αντίστοιχες των απαιτούμενων για το 
υπόψη έργο. 

δ) Κοινοπραξίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 35 π.δ. 609/1985), με¬ 
ταξύ των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της παραγράφου 
(α), με οποιοδήποτε συνδυασμό. 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση από τις παραπάνω 
μπορεί να συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα και μόνο 
κοινοπρακτικό σχήμα. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα 
υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς, με επί μέρους 
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ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρω¬ 
μένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας 
και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης (βλ. άρθρο 4 παρ. 4β του ν. 
1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985). 

Το έργο χρηματοδοτείται αϊτό το μέτρο 1.2, «Υπο¬ 
δομές υποστήριξης και διασύνδεσης δικτύων πολιτι¬ 
στικών δραστηριοτήτων», του Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ Δ. ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ 
ΜΕΤΩΠΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2001-2006 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟ¬ 
ΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΙΙΒΒΑΝ II» μέχρι το ποσό των 
350.000,00 ευρώ, και από ΣΑΤΑ μέχρι το ποσό των 80 
000,00 ευρώ, και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέ- 
πονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της 
κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 
(Φ.Ε.Κ. Α 137/24.8.1993), σύμφωνα και με την Απόφαση 
Δ17α/07/27/Φ.2.3/1993 (Φ.Ε.Κ. 731 Β/21.9.1993). 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζομένους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ1, ήτοι στο ποσό των 6.810,00 Ευρώ. Οι εγγυη¬ 
τικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, 
είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνι- 
ζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12%, 
προκειμένου να υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υπο- 
χρεούται να προσκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες 
και να παραλάβουν αυτοπρόσωπος ή νόμιμα εξουσι¬ 
οδοτημένοι, το έντυπο οικονομικής προσφοράς της 
μελέτης του έργου, απαραίτητο για την σύνταξη και 
υποβολή της προσφοράς τους καθώς και τα σχέδια , 
διαγράμματα κλπ, όλες τις εργάσιμες μέρες από 9.00 
μέχρι 13.00, στα Γραφεία της Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ¬ 
ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (οδός ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2, 1ος 
Όροφος, τηλ. 2810 - 399205, Ραχ. 2810-280780, Ταβερ- 
ναράκης Πολ/κός Μηχ/κος). 

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν 
στον διαγωνισμό, μπορούν να πάρουν μόνο μία φορά 
τα παραπάνω τεύχη δημοπράτησης (έντυπο οικονομικής 
προσφοράς, διακήρυξη, συγγραφές υποχρεώσεων, τιμο¬ 
λόγια κ.λ.π), τα οποία διανέμονται έναντι του ποσού των 
40,00 ευρώ, με διπλότυπο του Δήμου, και για τα σχέδια 
της μελέτης εφαρμογής (προαιρετικά) με διπλότυπο 
του Δήμου, έναντι του ποσού των 80,00 ευρώ, μέχρι και 
δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής της Δημοπρασίας. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (αρχικής και 
επαναληπτικών) βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Ηράκλειο, 21 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ 


( 3 ) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ 

Αριθμ. 2672 

Ο Δήμαρχος Άνω Καλαμά Νομού Ιωαννίνων: 

Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό 
με το σύστημα επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποι- 
ημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας 
των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 πα¬ 
ράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 
609/1985 και τους όρους της εγκεκριμένης μελέτης, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑ- 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Α.Α. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ». 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 94.340,00 
Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 57.842,59 Ευρώ. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 10.411,66 
Ευρώ. 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασι¬ 
ών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 10.238,14 Ευρώ. 

Αναθεώρηση 784,92 Ευρώ. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 19% 15.062,69 Ευρώ. 

Η πίστωση προέρχεται από Πιστώσεις του Προγράμ¬ 
ματος ΘΗΣΕΑ (αριθ. Ενκρ.Έργου 3257/7.6.2006'Εγγραφο 
της Περιφέρειας Ηπείρου Δ/νση Σχεδιασμού και Ανά¬ 
πτυξης). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 13.7.2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) 
στα γραφεία του Δήμου (ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ), ενώπιον της 
αρμόδιας επί των δημοπρασιών επιτροπής. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 20.7.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Στον 
διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

• Για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (κύρια κατηγορία): 
εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη με έδρα το 
Νομό ή γειτονικό Νομό και εκτός Νομού (Εάν συντρέχει 
περίπτωση πρέπει να προβλέπεται η συμμετοχή επι¬ 
χειρήσεων γραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα. Στην 
περίπτωση αυτή προσαρμόζεται κατάλληλα ο όρος της 
Διακήρυξης). 

β) Για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ: εφόσον ανήκουν 
στην Α1, Α2 και 1η τάξη με έδρα το Νομό ή γειτονικό 
Νομό και ειαός Νομού. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.ΟΧ), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 
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Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β, γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του 
π,δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται 
στο ποσό των 1.569,85 Ευρώ (ποσοστό 2% του προϋπο¬ 
λογισμού χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σε γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συ¬ 
ντεταγμένης κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο, 
η οποία θα απευθύνεται στο Δήμο ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τευ¬ 
χών της μελέτης του έργου και να ζητήσουν περισσότε¬ 
ρες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Ανω Καλαμά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ 26530- 
31991, 2 (Αρμόδιος υπάλληλος Σωτήριος Μπράχος), μέχρι 
και την 10.7.2006 ημέρα Δευτέρα. Για την παραλαβή των 
τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 Ευρώ. 

Παρακάλαμος Ιωαννίνων, 22 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΦΑΙΩΝ 

Ο Δήμαρχος Τυμφαίων εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές την εκτέλεση 
του έργου «Εξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ. 
Μαυρελίου», με το σύστημα «ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩ¬ 
ΣΗΣ», σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις τιμές του 
τιμολογίου μελέτης, συνολικής κατά του προϋπολογι¬ 
σμού της μελέτης δαπάνης 25,500,00 € εκ των οποίων 
τα 21.428,57 € για εργολαβικές εργασίες και τα 4.071,43 
€ Φ.Π.Α., σύμφωνα με: 

•Τις διατάξεις του ν. 1418/1984 - «Δημόσια Έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 23 Α'/1984) όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Νόμους 
ν. 2052/1992 άρθρα 6 και 20 (Φ.Ε.Κ. Α' 94/5.6.1992), ν. 
2229/1994 άρθρα 1 έως και 4 (Φ.Ε.Κ. 138 ΑΤΙ3.8.1994), ν. 
2338/1995 άρθρο 13 (Φ.Ε.Κ. Α' 202/14.9.1995), ν. 2372/1996 
άρθρο 4 (Φ.Ε.Κ. Α' 29/28.2.1996), ν. 2940/2001 (Φ.Ε.Κ. Α' 
180/6.8.2001), ν. 3212/2003 (Φ.Ε.Κ. 308 Α/31.12.2003), ν. 
3263/2004 (Φ.Ε.Κ. 179 Α/28.9.2004). 

• Τις διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών 
των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και του 
ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβιβάστων ιδιοτήτων 
από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κλπ. [π.δ. 
82/1996 και ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 30/14.2.2005), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 
Α' 279)]. 


• Τις διατάξεις του ν. 1642/1986 για το Φ,Π,Α. (Φ.Ε.Κ. 
Α' 25/1986), το άρθρο 27 του ν. 2166/1993 για κράτηση 
6%ο στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α' 137/24.8.1993), ν. 2362/1995 

- Δημόσιο Λογιστικό (Φ.Ε.Κ. 247 Α'/1995) , ν. 2522/1997 

- Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο 
(Φ.Ε.Κ. Α' 178/1997), ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. Α' 143/19.6.2002), 
ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. 242Α/11.10.2002) και το ν. 3090/2002 
(Φ.Ε.Κ. 329Α/24.12.2002). 

• Το άρθρο 8 - κρατικές προμήθειας - του ν. 2741/1999 
(προσυμβατικός έλεγχος) (Φ.Ε.Κ. 199 Α'/28.9.1999). 

• Το π.δ. 609/1985 (Φ.Ε.Κ. 223 Α/1985) - Κατασκευή Δη- 
μοσίων'Εργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τα: π.δ. 286/1994, (Φ.Ε.Κ. Α' 148/1994), π.δ. 368/1994 
άρθρα 5, 6, 7, 8, 9 και 11 (Φ.Ε.Κ. Α' 201/1994), π.δ. 285/1997 
(Φ.Ε.Κ. Α' 166/1997), π.δ. 285/1997, (Φ.Ε.Κ. Α' 207/1997), π.δ. 
218/1999 (Φ.Ε.Κ. 187 Α'/16.9.1999). 

• Και των σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκ- 
δοθείσες αποφάσεις καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικό¬ 
τερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π.) 
που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμ¬ 
βαση έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παράπονα). 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, πρόγραμμα «Θη¬ 
σέας», εγκεκριμένου ποσού για το 2006, 25.500,00 €, 
το οποίο είναι και το συνολικό ποσό χρηματοδότησης, 
υπόκειται δε στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα- 
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο 
του άρθρου 27 παρ, 34-37 του ν, 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137 
Α/24.8.1993). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 17η μήνα Ιουλίου, του 
έτους 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1.0 π.μ, (λήξη ετή- 
δοσης προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Τυμφαίων 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχείρησες: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Η εγγεγραμμένες 
στα Νομαρχιακά Μητρώα, αντίστοιχης κατηγορίας και 
προϋπολογισμού. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού - Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία τις τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεκνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του πδ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 
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Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται, οι ισχύουσες 
διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων 
Έργων. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν , από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού 407,00 Ευρώ (2%) του προϋπολογισμού 
της υπηρεσίας , οι οποίες θα απευθύνονται στον Δήμο 
Τυμφαίων και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 
του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι 
κοινές υπέρ όλων τον μελών της Κοινοπραξίας στην 
περίπτωση που ο Προσφέρων / Διαγωνιζόμενος είναι 
κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τρεις (3) 
μήνες. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη 
δημοπράτησης και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τα γραφεία του Δή¬ 
μου Τυμφαίων και μέχρι την 12.7.2006, ημέρα Τετάρτη. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
του Δήμου Τυμφαίων (τηλ. 2432092040) και στην ΤΥΔΚ 
Τρικάλων. 

Ο Δήμαρχος 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΦΟΧΡΗΣΤΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Αριθμ. 8999 

Ο Αντιδήμαρχος Μυτιλήνης: 

Προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού με 
συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά, της προμήθειας: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑ¬ 
ΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙ¬ 
ΣΜΑΤΩΝ», 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης εξήντα χιλιάδων εκατόν 
είκοσι ένα Ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (60.121,36 €), μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

• Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά 
και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, 
εφόσον γί αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρ¬ 
θρου 17 του π.δ. 28/1980. 

• Η διενέργεια της δημοπρασίας διέπεται από τις 
διατάξεις των π.δ. 28/1980, π.δ. 410/1995 και των τροπο- 
ποιητικών αυτών. 

• Η επαναληπτική δημοπρασία Θα διενεργηθεί στις 
11.7.2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., με ώρα λήξης 
της υποβολής των προσφορών την 10.30 π.μ. στο κτίριο 
του Δημαρχείου Μυτιλήνης (Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 
1ος όροφος γραφείο Δημοπρασιών), από την αρμόδιο 
Επιτροπή. 

• Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορί¬ 
ζεται σε χίλια διακόσια δύο ευρώ και σαράντα τρία 
λεπτά (1.202,43 €). 


• Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης και της 
μελέτης δίνονται στα γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης 
κατά τις εργάσιμες μέρες τις ώρες 9.00-13.00 (τηλ. 2251 
0 27777 Αράμβογλου Πελαγία). 

Μυτιλήνη, 27 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΕΡΔΑΝΗΣ 
-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Αριθμ. 6745 

Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσ¬ 
σει σε ανοικτή δημοπρασία την εκτέλεση του έργου 
«Επιστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Γωνιών» με το 
σύστημα προσφοράς: επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά κατηγορία 
εργασιών, στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, που 
θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά 
του διατάγματα, και το ν. 3263/2004, όπως αυτά ισχύουν 
κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακή¬ 
ρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους 
όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερο¬ 
μένους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 39.953,00 
Ευρώ με Φ.Π. Α. και προέρχεται από Σ.Α.Τ.Α. 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 33.574,22 Ευρώ. 

Διατιθέμενη πίστωση για το 2006 40.000,00 Ευρώ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 17η Ιουλίου ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10 π.μ. (λήξη προσφορών) στα γραφεία 
του Δήμου Χερσονήσου, αίθουσα ΔΣ 1ος όροφος, από 
αρμόδια Επιτροπή. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί την 
παραπάνω ημερομηνία, θα γίνει την Πέμπτη 20.7.2006 
ώρα 10.00 (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Δήμου 
Χερσονήσου (αίθουσα ΔΣ 1ος όροφος) από αρμόδια 
Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγ¬ 
γεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Τάξης Α1 και άνω για έργα ΟΙ¬ 
ΚΟΔΟΜΙΚΑ, ως και εργολαβικές επιχειρήσεις γραμμένες 
στα Νομαρχιακά Μητρώα σύμφωνα με το π.δ. 472/1985, 
το π.δ. 609/1985 και το ν. 2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 672,00 
Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή ΤΣΜΕΔΕ και θα απευθύνεται προς τον Δήμο 
Χερσονήσου. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διανέμονται από την 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, οδός Αλμυρού 14 και για περισ¬ 
σότερες πληροφορίες τις εργάσιμες μέρες και ώρες 
στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ή στον Δήμο 
Χερσονήσου. 

Λιμάνι Χερσονήσου, 27 Ιουνίου 2006 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΔΑΝΕΛΑΚΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ 

Αριθμ. 4972 

Ο Αντιδήμαρχος Δήμου Αστακού Ν. Αιτ/νίας προκη¬ 
ρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες 
προσφορές για την κατασκευή του έργου «Ασφ/ση δρό¬ 
μου Δ.Δ. Προδρόμου Γουριώτιοσας», με το σύστημα του 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ. 4α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 
του π.δ. 609/1985 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
4 του π.δ. 218/1999 και το ν. 2940/2001, προϋπολογισμού 
16.437,64€ χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 
με αναθοώρηση και Φ.Π.Α. 19.561 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 17.7.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημο¬ 
τικό Κατάστημα Αστακού, στην έδρα του Δήμου Αστακού 
του Ν. Αιτωλ/νίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 20.7.2006 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ με 
υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2006 15.000€. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

- Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. Α1 τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ. 

Επίσης γίνονται δεκτές και Επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στα Νομαρχιακά Μητρώα για αντίστοιχα έργα, που 
ασκούνται από πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 225/1993 
(Φ.Ε.Κ. Α791). 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λ.π. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 329 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου ταυ 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου 6ύο (2) 
ημερολογιακούς μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Αστακού και της Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/ 
σης και Δ/νσης Ν. Αιτωλ/νίας, Κύπρου και Λεβίδου, Μεσο¬ 
λόγγι Τ.Κ. 30200 (τηλ. 26310-55433, 55435) τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στους ενδιαφε¬ 
ρομένους από την ΤΥΔΚ Ν. Αιτ/νίας μέχρι και δυο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής 
της δημοπρασίας (της ημέρας του διαγωνισμού μη συ- 
μπεριλαμβανομένης) έναντι ποσού 20€. 

Αστακός, 21 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ 


( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΡΟΥ 

Αριθμ. 3719 

Ο Δήμαρχος Λούρου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 
11389/1993) η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 
77.350 Ευρώ με τον Φ.Π.Α. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που 
αφορούν τα υπό προμήθεια μηχανήματα, εγχώριας ή 
αλλοδαπής παραγωγής και προέλευσης. 

Ισχύουν γενικά οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
ανέρχεται στο ποσό των 3.250 €. 

Ημερομηνία κατάθεσης και αποσφράγισης των τεχνι¬ 
κών προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η 
13.7.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών 
μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 
διαγωνιζομένων. 

Τα τεύχη της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από 
το Γραφείο του Δήμου, τηλέφωνο 2687033178. Η ανά¬ 
λογη αίτηση θα κατατίθεται στο Δήμο το αργότερο 
6 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι ή εξουσιοδοτημένοι νόμιμοι εκ¬ 
πρόσωποι τους μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δη¬ 
μοπράτησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 
τον Δήμο Λούρου. 

Λούρος, 21 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΪΛΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 6.7.2006 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30-11.00 ενώπιον της αρμόδιας 
τριμελούς Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών του 
Δήμου Αθηναίων, Δημοτικό Κατάστημα ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟ¬ 
ΠΟΥΛΗ 9, 5ος όροφος, Δ/νση Προμηθειών και Γ ενικών 
Αποθηκών θα διεξαχθεί: 

Πρόχειρος μειοδοτικός επαναληπτικός Διαγωνισμός 
για την προμήθεια «μελανοταινιών εκτυπωτών, μελανιών 
εκτυπωτών ίηΐήθΐ, Ιοπθγ εκτυπωτών ΙαεθΓ» για την λει¬ 
τουργία των εκτυπωτών, φωτοτυπικών και Γαχ των Υπη¬ 
ρεσιών του Δήμου Αθηναίων, προϋπολογισμού 45.000,00 
€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%. 

Η παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε είκοσι (20) 
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβα¬ 
σης. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των 
ζητούμενων ειδών. 
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Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν 
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Προμηθειών 
και Γενικών Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Μαρίκας 
Κοτοπούλη 9, 5ος όροφος, τηλ.; 210 5277706-10, κάθε 
εργάσιμη μέρα και ώρα. 

Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει το Δήμο. 

Να δημοσιευθεί από την ΕΥΡΩΠΡΟΒΟΛΗ στη 30.6.2006 
σε Μία Οικονομική Εφημερίδα και στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2006 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4.7.2006 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.30 - 10.30 ενώπιον της αρμόδιας 
τριμελούς Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών του 
Δήμου Αθηναίων, Δημοτικό Κατάστημα Μ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 
9, 5ος όροφος Δ/νση Προμηθειών και Γ ενικών Αποθηκών 
θα προβεί σε επαναληπτική συλλογή προσφορών για 
την προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες όλων των 
Υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 5.000,00 € συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%. 

Η παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε είκοσι (20) 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές του 
ζητούμενου είδους. 

Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν 
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Προμη¬ 
θειών και Γενικών Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Μ. 
Κοτοπούλη 9, τηλ. 210 5277707-10, κάθε εργάσιμη μέρα 
και ώρα. 

Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει το Δήμο. 

Να δημοσιευθεί από την ΕΥΡΩΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΕ την 
30.6.2006 σε μία ημερήσια Εφημερίδα. 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΤΙΩΝ 

Αριθμ. 1365 

Ο Δήμος Ελατιών του Νομού Ζακύνθου διακηρύττει 
ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς 
Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. 4α του ν. 1418 του π.δ. 609/1985 καθώς 
και τις διατάξεις του ν. 1418, όπως αυτός συμπληρώθηκε 
με το ν. 2229/1994 και τις διατάξεις του άρθρου 13 του 
ν. 2338/1995 το οποίο τροποποιεί κοι συμπληρώνει το ν. 
1418/1984, το π.δ. 609/1985 και τον ν. 2229/1994, ως επίσης 
και των Δ/των και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδό- 
θηκαν σε εκτέλεση του ν. 1418/1984 και ήθελαν ισχύσει 
κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου ήτοι 
τα π.δ. 23/1993 και 85/1998, για την ανάδειξη αναδόχου 
για την εκτέλεση του έργου Δημοτική Οδοποιία Δ.Δ. 
Μαριών. 


Προϋπολογισμός Δαπάνης 20.000 ευρώ (με Φ.Π.Α. 
19%). 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 14 Αυγούστου ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) 
στα γραφεία της ΤΥΔΚ Νομού Ζακύνθου (Ζάκυνθος 
29100). 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή δια¬ 
γωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω Πρωτοκόλλου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεων Α1, Α2,1η 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και εργοληπτικές κοινοπραξίες 
βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/ 
18.3.1985. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 336 
ευρώ και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Ελατιών Νο¬ 
μού Ζακύνθου. 

Η πληρωμή του έργου θα γίνει ανάλογα με τις δι¬ 
αθέσιμες πιστώσεις του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για 
το 2006. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία 
του Δήμου Ελατιών Νομού Ζακύνθου κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω 
διεύθυνση και στο τηλέφωνο 2695031206. 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ 
ΧΩΡΩ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΛΥΠΕΔΟΥ» με το σύστημα 
των ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του τιμολογίου της Με¬ 
λέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 § 4β του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 218/1999 και τον 
ν. 2940/2001, προϋπολογισμού 252.101,26 € και συνολικού 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 300.000,00 €. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά ομάδα εργασιών 


αναλύεται ως εξής: 

ΧΩΜΑΤ ΟΥΡΓΙΚΑ 61.736,78 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 29.616,00 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 75.060,93 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΩΦΩΤΙΣΜΟΥ 14.572,48 

Γ.Ο & ΟΕ 32.577,51 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 32.034,56 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 6.503,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 252.101,26 


Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 17.7.2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο¬ 
ρών), στο Δημοτικό Κατάστημα, στην έδρα του φορέα 
(Κ. Τρικούπη 7 Μεσολόγγι 2ος όροφος) ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής και των νόμιμων εκπροσώπων των 
ενδιαφερομένων. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο η δημοπρασία δεν 
διεξαχθεί την συγκεκριμένη ημέρα, τότε θα διενεργηθεί 
την 20.7.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 
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Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Γ ΠΕΠ 
Δυτικής Ελλάδας, Μέτρο ΙΝ/.5 . Η κοινοτική συμμετοχή 
ανέρχεται σε ποσοστό 75% και καλύπτεται από το Ευ¬ 
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), 
ενώ η εθνική συμμετοχή σε 25%. Η απόδοση των πι¬ 
στώσεων θα γίνει με χρηματοδότηση του Δήμου Ι.Π. 
Μεσολογγίου μέσω της ΣΑΕΠ 001/03 της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στην Α1 τάξη και άνω νια 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην Α2 τάξη και άνω 
νια έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου 
ισχύουν οι διατάξεις των ν. 1418/1984, π.δ. 609/1985, π.δ. 
410/1995, π.δ. 171/1987, όπως τροποποιήθηκαν, συμπλη¬ 
ρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς και του ν. 
3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 4920 €. 


Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό 
έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 
12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον της ανωτέρω 
εγγύησης, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμ¬ 
φωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 
4 του ν. 3263/2004. 

Οι απαιτούμενες εγγυήσεις θα πρέπει να παρέχονται 
μόνο από ελληνικές τράπεζες ή το ΤΣΜΕΔΕ. 

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, είναι 4 
μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Τόπος κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Πύρ¬ 
γου. 

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς για συμπλήρωση 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα 
γραφεία του φορέα μέχρι και την 12.7.2006 έναντι του 
ποσού των 12 €. 

Πληροφορίες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 
Δήμου Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (τηλ. 26310-55487, Ιαχ 26310- 
28669 αρμόδιος Βάσσης Αθανάσιος) τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες. 

Κάθε ενδιαφερόμενος επιτρέπεται να υποβάλει μία 
μόνο προσφορά η οποία θα αφορά το σύνολο του δη- 
μοπρατούμενου ποσού. 

Μεσολόγγι, 26 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ 

Αριθμ. 1650 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλάμου Αττικής: 

Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με προσφορά 
ποσοστού έκπτωσης για την προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών κίνησης των αυτοκινήτων της Κοινότητας, 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 70.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Κοινοτικό Κατάστημα στις 
δέκα επτά (17) Ιουλίου του έτους 2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10 π.μ. έως 11 π.μ. 

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε 
(1.000,00) € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμεί¬ 
ου Παρακαταθηκών και Δανείων η Εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας η του ΤΣΜΕΔΕ. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους 
και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό κα¬ 
θώς και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινότητα μας 
καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα 
τηλέφωνα (22950.62275 - 22950.62118). 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
της Κοινότητας και να δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες 
εφημερίδες καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως. 

Κάλαμος, 22 Ιουνίου 2006 

Ο Πρόεδρος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 
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(14) 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΤΙΩΝ 

Αριθμ. 1366 

Ο Δήμος Ελατιών του Νομού Ζακύνθου διακηρύττει 
ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς 
Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ. 4α του ν. 1418/1984 του π.δ. 609/1985 
καθώς και τις διατάξεις του ν. 1418/1984, όπως αυτός 
συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994 και τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του ν. 2338/1995 το οποίο τροποποιεί και 
συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 και τον 
ν. 2229/1994, ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών 
Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 1418/1984 
και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατή- 
σεως του έργου ήτοι τα π.δ. 23/1993 και 85/1998, για 
την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου 
Ασφαλτόστρωση δρόμου Στόμιο Αναφωνητρίας. 

Προϋπολογισμός Δαπάνης 150.000 ευρώ (με Φ.Π.Α. 
19%). 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 17 Αυγούστου ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) 
στα γραφεία της ΤΥΔΚ Νομού Ζακύνθου (Ζάκυνθος 
29100). 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή δια¬ 
γωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω Πρωτοκόλλου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεων Α1, Α2,1η 
για έργα Οδοποιίας και εργοληπτικές κοινοπραξίες 
βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/ 
18.3.1985. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 2.521 
ευρώ και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Ελατίων Νο¬ 
μού Ζακύνθου. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία 
του Δήμου Ελατιών Νομού Ζακύνθου κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω 
διεύθυνση και στο τηλέφωνο 2695031206. 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΤΙΩΝ 
Αριθμ. 1363 

Ο Δήμος Ελατίων του Νομού Ζακύνθου διακηρύττει 
ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς 
Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ. 4α του ν. 1418/1984 του π.δ. 609/1985 
καθώς και τις διατάξεις του ν. 1418/1984, όπως αυτός 
συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994 και τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του ν. 2338/1995 το οποίο τροποποιεί και 


συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 και τον 
ν. 2229/1994, ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών 
Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 1418/1984 
και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατή- 
σεως του έργου ήτοι τα π.δ. 23/1993 και 85/1998, για 
την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου 
Ασφαλτόστρωση δρόμου Χοιρινό - Φάρος. 

Προϋπολογισμός Δαπάνης 40,000 ευρώ (με Φ.Π.Α. 
19%). 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 10 Αυγούστου ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10.00 π.μ (λήξη επιδόσεως προσφορών) 
στα γραφεία της ΤΥΔΚ Νομού Ζακύνθου (Ζάκυνθος 
29100). 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην εττιτροττή 
διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρο¬ 
μικά μέσω Πρωτοκόλλου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεων Α1, Α2,1η 
για έργα Οδοποιίας και εργοληπτικές κοινοπραξίες 
βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01 /27/ΦΝ294/ 
18.3.1985. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 675 
ευρώ και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Ελατίων Νο¬ 
μού Ζακύνθου. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία 
ΤΟΙΙ Δήμου Ελατίων Νομού Ζακύνθου κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω 
διεύθυνση και στο τηλέφωνο 2695031206. 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΤΙΩΝ 

Αριθμ. 1362 

Ο Δήμος Ελατιών του Νομού Ζακύνθου διακηρύττει 
ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς 
Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ. 4α του ν. 1418/1984 του π.δ. 609/1985 
καθώς και τις διατάξεις του ν. 1418/1984, όπως αυτός 
συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994 και τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του ν. 2338/1995 το οποίο τροποποιεί και 
συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 και τον 
ν. 2229/1994, ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών 
Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 1418/1984 
και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατή- 
σεως του έργου ήτοι τα π.δ. 23/1993 και 85/1998, για 
την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου 
Κατασκευή γηπέδου 5x5 Δ.Δ. Ορθονιών. 

Προϋπολογισμός Δαπάνης 38.000 ευρώ (με Φ.Π.Α. 
19%). 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 3 Αυγούστου ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) 
στα γραφεία της ΤΥΔΚ Νομού Ζακύνθου (Ζάκυνθος 
29100). 
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Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή δια¬ 
γωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω Πρωτοκόλλου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεων Α1, Α2, 
1η για έργα Οικοδομικά και εργοληπτικές κοινοπρα¬ 
ξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01 /27/ 
ΦΝ294/18.3.1985. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 639 
ευρώ και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Ελατιών Νο¬ 
μού Ζακύνθου. 

Η πληρωμή του έργου θα γίνει ανάλογα με τις δι¬ 
αθέσιμες πιστώσεις του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για 
το 2006. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία 
του Δήμου Ελατιών Νομού Ζακύνθου κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω 
διεύθυνση και στο τηλέφωνο 2695031206. 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ 

-♦- 

(18) 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΤΙΩΝ 

Αριθμ. 1361 

Ο Δήμος Ελατιών του Νομού Ζακύνθου διακηρύττει 
ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς 
Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ. 4α του ν. 1418/1984 του π.δ. 609/1985 
καθώς κα» τις διατάξεις του ν. 1418/1984, όπως αυτός 
συμπληρώθηκε με τι ν. 2229/1994 και τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του ν. 2338/1995 το οποίο τροποποιεί και 
συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 και τον ν. 
2229/1994, ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών 
Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 1418/1984 
και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσε- 
ως του εργαυ ήτοι τα π.δ. 23/1993 και 85/1998, για την 
ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου Κατα¬ 
σκευή γηπέδου 5X5 Δ.Δ. Έξω Χώρας Προϋπολογισμός 
Δαπάνης 38.000 ευρώ (με Φ.ΠΑ 19%). 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 31 Ιουλίου ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) 
στα γραφεία της ΤΥΔΚ Νομού Ζακύνθου (Ζάκυνθος 
29100). 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή δια¬ 
γωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω Πρωτοκόλλου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεων Α1, Α2, 
1η για έργα Οικοδομικά και εργοληπτικές κοινοπρα¬ 
ξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ 
ΦΝ294/18.3.1985. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 639 
ουίΌ και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Ελατίων Νομού 
Ζακύνθου. 


Η πληρωμή του έργου θα γίνει ανάλογα με τις δι¬ 
αθέσιμες πιστώσεις του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για 
το 2006. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία 
του Δήμου Ελατίων Νομού Ζακύνθου κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω 
διεύθυνση και στο τηλέφωνο 2695031206. 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αριθμ. 12568 

1. Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει Δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συ¬ 
μπληρωμένο τιμολόγιο τιμών της Υπηρεσίας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «περί δημοσίων έργων 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
με το ν. 2229/1994, το ν. 2576/1998, το ν. 2940/2001, το ν. 
3263/2004 και των εκτελεστικών τους π.δ. και Υπουρ¬ 
γικών Αποφάσεων, για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ». 

2 Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του 
έργου ανέρχεται σε 300.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 168.332,00 Ευρώ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ): 47.132,96 
Ευρώ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ): 

32.139,74 Ευρώ 

Αναθεώρηση: 4.316,14 Ευρώ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 47.899,16 Ευρώ 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι οδοί του Δήμου 
Τριπόλεως. 

4. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20.7.2006, ημέρα Πέ¬ 
μπτη στα γραφεία του Δήμου Τριπόλεως, στην οδό 
Εθνικής Αντιστάσεως 43, στην Τρίπολη. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
τευχών στο διαγωνισμό ορίζεται η 20.7.2006, ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 14:30 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί στις 
20 Ιουλίου 2006, τότε θα διενεργηθεί στις 24.7.2006, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Η κατάθεση των προσφορών γίνεται ιδιοχείρως από 
νόμιμο, για υποβολή / κατάθεση, εκπρόσωπο της Ε.Ε. 
στην Επιτροπή του Διαγωνισμού. Στην υποβολή νομι¬ 
μοποιείται ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης, ο νόμιμος 
εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος 
Εργ. Επ., που έχει τη μορφή Ο.Ε. ή Ε.Ε., ο εξουσιοδοτη¬ 
μένος διαχειριστής σε περίπτωση Ε.Π.Ε. και εξουσιοδο¬ 
τημένο μέλος του Δ.Σ. σε περίπτωση Α.Ε. Σε περίπτωση 
Κοινοπραξίας, την προσφορά υποβάλει είτε ο κοινός 
εκπρόσωπος, (διορισμένος με συμβολαιογραφικό πλη¬ 
ρεξούσιο) των κοινοπρακτούντων Εργ. Επ., είτε όλοι οι 
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κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος, 
ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω (βλ. παρά¬ 
γραφο 44 του άρθρου 16 ν. 1418/1984). Απαγορεύεται η 
εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζομένων από 
το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά 
την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, θα είναι 
δημόσια και θα ακολουθηθεί η διαδικασία, όπως αυτή 
αναγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

Κάθε διαγωνιζόμενος, μπορεί να υποβάλει μόνον υία 
οικονομική προσφορά για όλο το έργο. Εναλλακτικές 
προσφορές απαγορεύονται. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα του Δήμου 
που προέρχονται από εισφορά σε χρήμα και υπόκειται 
στις κρατήσεις, που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 
παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24.8.1993). 

6. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2,1ης και 2ης τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΪΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οιτοία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων: 

α. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας, για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροί¬ 
ζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατη¬ 
γορίας. 

γ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 


7. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού ήτοι στο ποσό των τεσσάρων χιλιά¬ 
δων εννιακόσιων πενήντα έξι ΕΥΡΩ (4.956,00€), δηλαδή 
σε ποσοστό (2%) του προϋπολογισμού, οι οποίες θα 
απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχο¬ 
νται, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του 
π.δ. 609/1985. Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές, θα 
είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το 
λιγότερο για διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών 
ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. (Αρθρο 
23 του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπη¬ 
ρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κα¬ 
τασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση 
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της. 

8. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά, δεσμεύει τον συμ- 
μετέχοντα στο διαγωνισμό, για διάστημα εξήντα (60) 
ημερών από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των 
προσφορών. 

9. Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε ενενήντα (90) ημέρες, από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

10. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συ¬ 
μπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη 
δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 
2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από τον 
ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, στη διεύθυν¬ 
ση: 

Εθνικής Αντιστάσεως 43, Τ.Κ. 22100, ΤΡΙΠΟΛΗ, Πληρο¬ 
φορίες: Μχαλόπουλος Δημήτριος, τηλ.: 2710-235007 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, εφόσον 
ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την 
ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμε- 
τράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται το 
αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από 
την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Γ ια την παρα¬ 
λαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την 
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε πέντε 
(5) ΕΥΡΩ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών Μελετών, ερευ¬ 
νών κ.λπ., στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Τριπόλεως, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Επίσης, αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν 
με δαπάνες και φροντίδα τους, κατόπιν αιτήσεως 
τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και τα- 
χυδρομικώς τα στοιχεία της δημοπρασίας που δια¬ 
τίθενται, εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην 
ανωτέρω Υπηρεσία, πέραν της αναφερομένης στην 
παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη για την ταχυ¬ 
δρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Η Υπηρεσία 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης της παραγράφου 
2.1, μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων, με την τα¬ 
χύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής, που διαθέτουν, 
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους 
στον ενδιαφερόμενο. 
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Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι 
επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφί¬ 
ας - δεμάτων κ.λπ., η Υπηρεσία παραδίδει στις εταιρείες 
αυτές τα τεύχη δημοπράτησης, χωρίς να έχει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου (τηλ. 2710 -235007) όλες τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 

Τρίπολη, 27 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Αριθμ. 24309 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ προκηρύσσει την με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία επιλογή αναδόχου του έργου: 

«ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ 
- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ¬ 
ΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης: 30.000,00 € Ευρώ (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον 
ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά διατάγματα και το ν. 3263/2004 
όπως αυτά ισχύουν κατά την ημέρα δημοσίευσης της πα¬ 
ρούσας, τις ισχύουσες κατά την ημέρα, της Δημοπρασίας 
Εγκυκλίους και Υπουργικές αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και 
ΥΠ.ΕΣ καθώς και της υπ’ αριθμ. 40/7.3.2006 Μελέτης της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρίνιου. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Πρόγραμμα 
ΣΑΤΑ 2006. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
του άρθρου 4 παράγραφος § 4 του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνι¬ 
κής Υπηρεσίας του Δήμου (Γραφείο 5,1ος όροφος, δια¬ 
σταύρωση οδών Παλαμά και Λ. Μαβίλης 6) την 24.7.2006 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής 
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την 24.7.2006,τότε θα γίνει η δημοπράτηση την 27.7.2006 
ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 π.μ. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα χορηγούνται στους ενδι¬ 
αφερομένους μέχρι και την 19.7.2006 Στον διαγωνισμό 
δικαιούνται να συμμετάσχουν: 1. Μεμονωμένες εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις: 

I. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ. 

II. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 


III. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Προθεσμία εκτέλεσης περαίωσης έως ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗ¬ 
ΝΕΣ (04) από την Υπογραφή του Συμφωνητικού. Εγγύη¬ 
ση συμμετοχής ορίζεται στο 2% επί του καθαρού ποσού 
του προϋπολογισμού του έργου: 505,00 ΕΥΡΩ και θα 
πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Αγρίνιου. 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου 
Αγρίνιου επί της οδού Παλαμά και Μαβίλη 6, 1ος όρο¬ 
φος, γραφείο 3, τηλ. (26410) 58994 κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Αγρίνιο, 22 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 
ΟΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ 

-♦- 


( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ 


Αριθμ. 5020 

Ο Δήμαρχος Κισάμου προκηρύσσει 

την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου με το 
σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομα- 
δοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότη- 
τας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (περίπτωση β, 
παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985) για την κατασκευή του έργου με 
τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΧΗΣ ΣΧΕ¬ 
ΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ» 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 282.000,00 (με Φ.Π.Α.) 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 95/2006 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. 
(Τεχνική Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων) Δ/νσης Περι¬ 
φέρειας Ν. Χανιών, Α. Παπανδρέου 100, Χανιά 731 34, 
τηλ. 28210 54090-52318, ΡΑΧ: 28210 23190, η οποία είναι 
η Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.: 
236.974,79 € 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών με Φ.Π.Α.: 
282.000,00 € 

Προβλεπόμενη πίστωση από Εισφορές Σχ. Πόλεως για 
το έτος 2006: 282.000,00 € 

Η δημοπρασία Οα διεξαχθεί σύμφωνα: α) τις διατάξεις 
των 1418/1984 και 3263/2004 και των κανονιστικών πρά¬ 
ξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφά¬ 
σεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσης τους και β) τους 
όρους της διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερομένους 
εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

Αρθρο 1: Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα αρχή 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
είναι ο Δήμος Κισάμου Φορέας κατασκευής του έρ¬ 
γου - Δημοπρατούσα Αρχή είναι ο Δήμος Κισάμου 
Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Κισάμου που έχει έδρα στο Καστέλι Κισά¬ 
μου. 
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Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς ττου θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο- 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ.2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7, και 8 διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Χανιών, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 100,1ος όροφος τηλ. 
2821 054090-52318. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέ¬ 
ρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς 
να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορη¬ 
γούνται το αργότερο εντός της επομένης ημέρας από 
την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη 
αναπαραγωγής τους. 

Άρθρο 3: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Γ ια τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σα¬ 
ράντα ευρώ (4.740,00 Ευρώ) (2%) του προϋπολογισμού, 
οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και 
θα παρέχονται όπως ορίζεται στην - παρ. 1 του άρθρου 
23 του π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της Κοινοπραξίας, στην περίπτωση 
που ο Προσφέρων / Διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία 
εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Άρθρο 4: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλα¬ 
βής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 17.7.2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία την 17.7.2006 τότε θα διενεργηθεί την 
20.7.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Αρθρο 5: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

ΣΤΟ διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμο¬ 
νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 
Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α1 τάξη 
για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Κοινοπραξίες Ερ¬ 
γοληπτικών Επιχειρήσεων της παραπάνω περίπτωσης 
σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο 
ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει με 
ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25%. 

Κίσαμος, 27 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 

Αριθμ. 65/2006 

Ο Δήμαρχος Πέτρας Ν. Πιερίας προσκαλεί τους εν¬ 
διαφερομένους σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985 για την εκτέλεση του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 
ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗ Β ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ (ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ)» Αριθμός μελέτης 65/2006. 


Προϋπολογισμού δημοπράτησης 111.603,00 Ευρώ (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

(εργασίες 63.711,80 €+ΓΕ&ΟΕ. 17.839,30 € =81.551,10 € 
+ Απρόβλεπτα 15% 12.232,67 €= 93.783,77€ + Αναθεώρη- 
ση...Ο... €+ Απολογιστικά...0...€ +στρογγυλοποίηση 0,26 € 
= 93.784,03 € +ΦΠΑ 19%... 17.818,97 € =111.603,00€), 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτε¬ 
λεστικά του διατάγματα, και το ν. 3263/2004, όπως αυτά 
ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης 
Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με 
τους όρους της διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερο¬ 
μένους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 17.7.2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία την 17.7.2006, τότε θα διενεργηθεί την 
24.7.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Πέ¬ 
τρας διεύθυνση Κ. Μηλιά Πιερίας τηλ. 23510 81663. 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου 2α του άρθρου 4 του ν. 
1418/1984 όπως αυτός ισχύει, και υπό τις προϋποθέσεις 
του ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
του άρθρου 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 7. του π.δ. 609/1985. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2,1η, 2η (με έδρα το Νομό) τάξη για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Ή Α2,1\2η (με 
έδρα το Νομό) τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ή στην Α1, Α2,1η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ Α1, Α2,1η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ- 
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ή Α1, Α2, 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και Νομαρχιακών Μητρώων τάξη για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, 
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην (δια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 
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Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένοι στην τάξη Α1, του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας, 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝΉ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με τις προ¬ 
ϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή. Κάθε εργοληπτική 
επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο 
κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 1.900,00 ΕΥΡΩ. Οι εγγυη¬ 
τικές επιστολές απευθύνονται στο ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΑΣ και 
σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να 
είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα 
στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το ονοματεπώνυ¬ 
μο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επω¬ 
νυμία του νομικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο 
της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο 
δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από 
την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και 
ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της 
εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την σχετική ειδοποίηση, κατά τα 
αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 23 
του π.δ. 609/1985 και του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δε¬ 
κτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενήντα (90) 
ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτη- 
σης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 
Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου 
του Έργου, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Ιδίαιν Πόραιν 
του Δήμου Πέτρας + Δάνειο (Τ.Π.Δ.) και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περι- 
λαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 
34-37 του ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24.8.1993). 

Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι 
επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λπ. καθορίζονται 
στο άρθρο 1 Ε-1 της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο 
του Έργου. 

Το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 


προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, 
(Η Διακήρυξη, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
Τιμολόγιο Μελέτης, η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
(Ε.Σ.Υ.).Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα 
τους, Τ.Σ.Υ.Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). Ο Προϋπολογι¬ 
σμός Μελέτης.) διατίθενται από τον ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΑΣ,Κ. 
Μηλιά Πιερίας. Πληροφορίες Καλιακός Θεόδωρος 
τηλ.2351081663). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, από τα 
γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ με την καταβολή 10,00 €. 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύ¬ 
σεων της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον 
Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό 
πληρωμής του έργου. 

Κάτω Μηλιά, 21 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 

Αριθμ. 9201 

Ο Δήμαρχος Ελευθερίου Κορδελιού προκηρύσσει δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σύστημα προσφοράς 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984 και του ν. 3263/2004 για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Πληροφοριακή Σήμαν¬ 
ση Δήμου Ελευθερίου - Κορδελιού». 

Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνο¬ 
λικά σε δέκα τέσσερις χιλιάδες ΕΥΡΩ (14000,00 €), συ¬ 
μπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και Ο.Ε., των απροβλέπτων 
δαπανών, της αναθεώρησης και του ΦΠΑ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 17.8.2006 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο γρα¬ 
φείο του Δημάρχου, οδός Εθν. Αντίστασης 56, ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής. 

Το προς δημοπράτηση έργο αφορά τη Πληροφοριακή 
Σήμανση Δήμου Ελευθερίου - Κορδελιού. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Δεκτές στον διαγωνισμό γίνονται Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην Α1, Α2 και 1η 
τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 227,00 €. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύιπο την Παρασκευή 30.6.2006. 

Σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης της δημοπρα¬ 
σίας αυτή θα επαναληφθεί την Δευτέρα 21.8.2006 και 
την ίδια ώρα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από 
την Τεχνιική Υπηρεσία και να παραλαμβάνουν τα τεύχη 
όλες τις εργάσιμες ημέρες μέχρι την 14.8.2006, στα γρα¬ 
φεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελευθερίου 
- Κορδελιού, οδός Εθν. Αντίστασης 56,1ος όροφος τηλ. 
2310-703521 Καφέ. 

Ελευθέριο - Κορδελιό, 27 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ 
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ΚΑΤ/ΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
Αριθμ. 29833 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Κατ/τος Κράτη¬ 
σης Κορυδαλλού προκηρύσσει ανοικτό τακτικό διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατα- 
κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για τη προμήθεια 
νοθών κρεάτων, για τις ανάγκες των Καταστημάτων 
Κράτησης Ν. Αττικής για ένα έτος, προϋπολογισμού 
(170.000,00) ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με κανονική προθεσμίας (53) 
ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της περί¬ 
ληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δη¬ 
μοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
και στον Ελληνικό τύπο, στις 22.8.2006, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30 π.μ. στα γραφεία του Κατ/τος Κράτησης 
Κορυδαλλού. 

Για περισσότερες πληροφορίες στο Λογιστήριο του 
Κατ/τος Κράτησης Κορυδαλλού και σε εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες στο τηλέφωνο 210 49691633, ΡΑΧ 210 
4950038, αρμόδιος υπάλληλος Μιλτιάδης Κυριακάκης. 

Κορυδαλλός, 26 Ιουνίου 2006 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 

Αριθμ. 1986 

Ο Δήμαρχος Νέας Κίου, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με το σύστημα της προ¬ 
σφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 4 παρ. 2 
του ν. 1418/34 και άρθρο 6 του π.δ. 609/1985). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις ταυ ν. 1418/1984 «Δημόσια 
έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και τα εκτελε¬ 
στικά του διατάγματα όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε μέχρι σήμερα, το ν. 3263/2004, η εκτέλεση 
του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥ¬ 
ΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΚΙΟΥ (Β' ΜΕΡΟΣ)», προϋπολογισμού 
109.480,00 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 20.7.2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα 
γραφεία του Δήμου Νέας Κίου (δ/νση: Χρήστου Δελλή 
1, Τ.Κ. 21053). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές (με προσκόμιση όλων 
των δικαιολογητικών όπως αυτά αναφέρονται αναλυτι¬ 
κά στη διακήρυξη δημοπρασίας): 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α1, Α2,1η τάξη για έργα κατηγορίας 
υδραυλικών, οδοποιίας, Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 


Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις γιο 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται 
σε ποσοστό 2% τουλάχιστον του προϋπολογισμού της 
μελέτης, ήτοι 1.775.00 ευρώ και πρέπει να απευθύνεται 
στον Δήμο Νέας Κίου. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στον Δήμο Νέας ΚΙου 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 27510-51013). 

Νέα Κίος, 22 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΝΗΣ 

-♦- 

(26) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΩΤΗΣ 

Αριθμ. 2387 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Πρώτης διακηρύττει ότι 
εκιίθεται σε δημόσιο μυστικό μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδό- 
χου με το σύστημα προσφοράς, επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων 
έργων» και σύμφωνα με τον ν. 3263/2004, η ανάδειξη 
αναδόχου Εργολήπτη ΔΈ, για την εκτέλεση του έργου: 
«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ» συνο¬ 
λικού κατά την μελέτη προϋπολογισμού 126.188,00 ΕΥΡΩ 
και προς δημοπράτηση 106.040,33 ΕΥΡΩ. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 17.7.2006 ημέρα 
Δευτέρα με ώρα λήξης την 10.00 π.μ. στο Δημαρχείο 
του Δήμου Πρώτης. Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο 
δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την ανωτέρω ημερομηνία, 
τότε αυτή θα διεξαχθεί στις 20.7.2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί: Μεμονωμένες ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις: Εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓ ΔΕ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω ή 
Κ/Ξ 2Α1 οε αναβάθμιση για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΩΝ με τους περιορισμούς που ισχύουν. 
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Η εγγύηση συμμετοχής (2%) στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 2.120,81 ΕΥΡΩ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. καθώς ή σε γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και πρέπει 
να απευθύνεται στον Δήμο Πρώτης. 

Ως όριο επικινδυνότητος έκπτωσης του έργου ορί¬ 
ζεται το δώδεκα τοις εκατό (12%), πάνω από το οποίο 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πρό¬ 
σθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την παρ. 
2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕ¬ 
ΑΣ» με πίστωση για το έτος 2006. 

Τα τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο προσφοράς 
θα διατίθενται από τα γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Σερρών 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες μέχρι τις 12.7.2006. Το 
ίδιο ισχύει και για την ενημέρωση των ενδιαφερομέ¬ 
νων. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης της διακή¬ 
ρυξης εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος βαρύνουν τον ίδιο 
και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής 
του έργου. 

Πρώτη, 26 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΤΡΙΝΗΣ 

-♦- 

(27) 

Α' Δ.Υ.ΠΕ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 

Αριθμ. 10/2006 

Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕ- 
ΑΓΕΝΕΙΟ» ύστερα από την 5η/5.5.2006 απόφαση της 
Επιτροπής Λογ/σμού Λειτουργίας Απογευματινών Ια¬ 
τρείων, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ενός (1) 
Αναισθησιολογικού Μηχανήματος, προϋπολογισμού € 
70.000 με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 3.8.2006 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π,μ. από αρμόδια επιτροπή. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη διακή¬ 
ρυξη του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου. 

Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2006 

Ο Διοικητής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΟΔΑΣ 

-♦- 

(28) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Αριθμ. 18 

Η 36η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων δια¬ 
κηρύσσει ότι στις 21.7.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 
π.μ. θα γίνει στα γραφεία της Καποδιστρίου 27 Λαμία 
35100 τηλ. 2231034416 ίαχ 2231034416 ΕπιαίΙ: πΐ3ί1@|γ|<- 
θδρ-Ιθοιώδ.ίΙΙι.δοΙι.ρΐ' ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη πιο συμφέ- 
ρουσα προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού «ενός» εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών 
του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου Λαμίας. 


Προϋπολογισμός: 77.800 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

Πληροφορίες και παραλαβή διακήρυξης στα γρα¬ 
φεία Καποδιστρίου 27 Λαμία 35100 τηλ. 2231034416 
ΐθχ 2231034416 ΕπιαίΙ: ΠΊ3ίΙ@ΙγΙ<-θ3ρ-ΐ3ΠΉ33.ΐίΐΊ.3αΐΊ.9ΐ' 
καθώς επίσης και στο είΐθ της Περιφερειακής Διεύ¬ 
θυνσης Εκπαίδευσης Στερεός Ελλάδας ΙτΙΙρ://δΙθΙΐ 30 . 
ρόο.δοό.ρΓ. 

Λαμία, 26 Ιουνίου 2006 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

- ♦ - 

(29) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

Αριθμ. 34154 

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου διακηρύττει ότι στις 24.7.2006 
ημέρα Δευτέρα θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου και 
ενώπιον της κατά νόμο Επιτροπής, «ανοικτή δημοπρα¬ 
σία» σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 4 του 
ν. 1418/1984 όπως αυτός ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις 
του ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρουι ποσο¬ 
στά έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος (β) του ν. 
1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 για την 
ανάδειξη εργολάβου του έργου: 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ¬ 
ΤΩΝ: α) ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ & ΚΟΜΝΗΝΩΝ β) ΧΙΛΗΣ & ΔΙΟ¬ 
ΓΕΝΟΥΣ γ) ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ & ΒΟΣΠΟΡΟΥ κ.λπ. ΕΤΟΥΣ 
2006. 

Προϋπολογισμός: 127.600,00 € (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) 

Ώρα λήξης Δημοπρασίας: 10:00 π.μ. 

Στην πιο πάνω Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας οικοδομικών 
και για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών. 

Προθεσμία περάτωσης του πιο πάνω έργου: Τρεις (3) 
ημερολογιακούς μήνες. 

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της 
σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρα¬ 
κάτω διατάξεις; 

Ο ν. 1418/1984 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 23 Α'/1984) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τους νόμους: 

• ν. 2052/1992 άρθρα 6 και 20 (Φ.Ε.Κ. Α' 94/5.6.1992) 

• ν. 2229/1994 άρθρα 1 έως και 4 (Φ.Ε.Κ. 138 
Α'/13.8.1994) 

• ν. 2338/1995 άρθρο 13 (Φ.Ε.Κ. Α' 202/14.9.1995) 

• ν. 2372/1996 άρθρο 4 (Φ.Ε.Κ. Α' 29/28.2.1996) 

• ν. 2940/01 (Φ.Ε.Κ. Α' 180/6.8.2001) 

• ν. 3212/2003 (Φ.Ε.Κ. 308Α/31.12.2003) 

• ν. 3263/2004 (Φ.Ε.Κ.. 179Α/28.9.2004) 
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Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών 
εργοληπτικών επιχειρήσεων κ.λπ. άρθρο 15 ν. 2328/1995 
(Φ.Ε.Κ. 159 Α71995), άρθρο 11 ν. 2372/1996 (Φ.Ε.Κ. 29 Α796), 
ν. 2533/1997 (Φ.Ε.Κ. 228 Α71997) και π.δ. 82/1996 (Φ.Ε.Κ. 66 
Α71996). Οι διατάξεις ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. 
Α 25/1986) και 

• Το άρθρο 27 του ν. 2166/1993 για κράτηση 6%ο στο 
ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α1 137/24.8.1993) 

• ν. 2362/1995 - Δημόσιο Λογιστικό (Φ.Ε.Κ. 247 
Α71995) 

• ν. 2522/1997 - Δικαστική προστασία κατά τα προ- 
συμβατικό στάδιο (Φ.Ε.Κ. Α' 178/1997) 

• ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ.. Α 143/19.6.2002) 

• ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ.. 242Α/11.10.2002) 

• ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ.. 329Α/24.12.2002) 

Το άρθρο 8 - κρατικές προμήθειες - του ν. 2741/1999 
(ττροσυμβατικός έλεγχος) (Φ.Ε.Κ. 199Α'/28.9.1999) 

Το π.δ. 609/1985 (Φ.Ε.Κ. 223 ΑΤΙ985) - Κατασκευή Δη- 
μοσίων'Εργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τα: 

• π.δ. 286/1994, (Φ.Ε.Κ. Α' 148/1994) 

• π.δ. 368/1994 άρθρα 5, 6, 7, 8, 9 και 11 (Φ.Ε.Κ. 
Α7201/1994) 

• π.δ. 210/1997, (Φ.Ε.Κ. Α7166/1997) 

• π.δ. 2Β5/1997, (Φ.Ε.Κ. Α' 207/1997) 

• π.δ. 218/1999 (Φ.Ε.Κ. 187 Α' /16.9.1999) 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες 
αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρο- 
νται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε 
διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λπ.) που διέπει 
την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Οι εργολήπτες που λάβουν μέρος στη Δημοπρασία 
πρέπει να φέρουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών 
και Εργοληπτικών Δημοσίων Έργων ή γραμμάτια του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό 2% 
του προϋπολογισμού δηλαδή εγγυητική επιστολή 2.110 
€ καθώς επίσης και όλα τα δικαιολογητικά όπως ορίζει 
η λεπτομερής διακήρυξη. 

Περισσότερες πληροφορίες και τεύχη της Δημοπρα¬ 
σίας θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία (τηλ.: 210- 
4619133) του Δήμου από 9:00 π.μ. μέχρι 1200 π.μ. μέχρι 
και τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την 
ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμε¬ 
τράτε η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται το 
αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από 
τη υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Κερατσίνι, 26 Ιουνίου 2006 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΛΑΛΟΣ 

-♦- 

(30) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Αριθμ. 42637 

Ο Δήμος Αχαρνών διακηρύσσει ότι στις 31.7.2006, ημέ¬ 
ρα Δευτέρα και οπό ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., ενώπιον 
της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών (Δημαρχιακή 
Επιτροπή) του Δήμου Αχαρνών, που θα συσταθεί στο 


Γραφείο Δημάρχου - Αίθουσα Συνεδριάσεων (1ος όροφος 
Δημαρχιακού Μεγάρου), θα διεξαχθεί ανοικτός διαγωνι¬ 
σμός, σύμφωνα με τις Διατάξεις του π.δ. 28/1980 και του 
π.δ. 410/1995, σε σφραγισμένες προσφορές για την προ¬ 
μήθεια πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης. Η συνολική 
προϋπολογισθείσα δαπάνη ορίζεται στα 540.141,00 €. 

Αναλυτικότερα: 

Προϋπολογισμός: 453.900,00 € 

Φ.Π.Α. 19%: 86.241,00 € 

ΣΥΝΟΝΛΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: 540.141,00 € 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 10.802,82 
€ και επιβεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ¬ 
γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Τόπος παράδοσης: Αποθήκες του Δήμου ή χώρος 
που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, που πα¬ 
ρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, οι οποίοι πρέπει να 
υποβάλλουν στην αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού 
τα αναφερόμενα, στο άρθρο 5ο των όρων διακήρυξης, 
δικαιολογητικά. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης 
της Διακήρυξης στην ΕΕ.Ε.Κ την 29.6.2006. 

Τα έξοδα δημοσίευσης ή τυχόν επαναδημσσίευσης 
της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι, από το 
τμήμα Προμηθειών του Δήμου, στην οδό Φιλαδέλφειας 
87 & Μπόσδα, τηλ. 210/24.15.368-370 & 469, Αλεξοπούλου 
Μαρία, κάθε εργάσιμη τψέΓα και ώρες 08;30 π.μ. έως 
13:30 μ.μ. 

Η παρούσα διακήρυξη να δημοσιευθεί την 29.6.2006 
στις εφημερίδες: 

1. «Ελεύθερος Τύπος», 

2. «Γενική Δημοπρασιών», 

3. «Ναυτεμπορική», 

4. «Η Ελπίδα» 

Παρακαλείται η εφημερίδα Γ ενική Δημοπρασιών, όπως 
δημοσίευση την παρούσα περιληπτική διακήρυξη στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αχαρνές, 26 Ιουνίου 2006 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΝΤΟΥΡΟΣ 

-♦- 

(32) 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΟΕΟΣ 

Αριθμ. 42 

Ο Δήμαρχος Βαθέος Σάμου διακηρύττει τη διενέργεια 
Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του 
νόμου 1418/1984 περί δημοσίων έργων και ρυθμίσεων συ¬ 
ναφών θεμάτων όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις δια¬ 
τάξεις των νόμων 2229/1994,2940/2001 και 3263/2004 κα¬ 
θώς και των εκτελεστικών αυτού π.δ. 472/1985, 609/1985 
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και 171/1987 με το Σύστημα ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Αρθρο 
4 του 1418/1984 & άρθρο 7 του π.δ. 609/1985). Κριτήριο 
για την ανάθεση του έργου θα είναι η χαμηλότερη 
προσφορά κατά τα οριζόμενα στο ν. 3263/04. 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατού- 
νται (με το ΦΠΑ) είναι 50.000,00 €. Η δαπάνη του Φ.Π.Α. 
ανέρχεται σε 5.752,16 €. Η χρηματοδότηση προέρχεται 
από πιστώσεις του Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπι¬ 
κής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20.7.2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βαθέος. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερόμενη ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 24.7.2006 ημέρα Δευτέρα και με ώρα λήξης της 
κατάθεσης των προσφορών την 10:00 π.μ. στα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βαθέος. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ με πτυχία Α1 έως ΠΡΩΤΗΣ τάξης για έργα κατη¬ 
γορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, για όλη την Επικράτεια. 

Β) Επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της 
Ε. Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη 
συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σ’ αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

Γ) Επιχειρήσεις προερχόμενες από τις παραπάνω 
χώρες στις οποίες δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, 
από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Δ) Εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μη¬ 
τρώα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής με το αντίστοιχο 
πτυχίο,για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι εννέα 
(9) μήνες και η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε πο¬ 
σοστό 2% (885,00 €) στον προϋπολογισμό του έργου 
και παρέχεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του 
άρθρου 27 του π.δ. 609/1985. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραλαμβάνουν τα 
τεύχη δημοπράτησης και τα απαραίτητα τεχνικά σχέδια 
έναντι αμοιβής δέκα πέντε ευρώ (15 €) από τα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βαθέος μέχρι και 
την Δευτέρα 17.7.2006. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την Τεχνι¬ 
κή Υπηρεσία του Δήμου Βαθέος (Τηλ. 22730 81030) τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Σάμος, 23 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ 

-♦- 

(33) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Αριθμ. 69272 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκηρύσσει ανοικτό, δη¬ 
μόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε 


ευρώ, προς ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του 
έργου «Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για 
τη δημιουργία Ενιαίου Εθνικού Μητρώου Κρατουμένων 
Φυλακισθέντων/Αποφυλακισθέντων» με αριθμό διακή¬ 
ρυξης 51183/26.6.2006 

Συνολικός προϋπολογισμός: €130.078,54 ευρώ (συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) από τις πιστώσεις του 
Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ». 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 2.8.2006, ημέρα 
Τετάρτη, και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία λήξης υποβολής 
προσφορών) στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Μεσογείων 96, Αθήνα. 

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 
09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Υπουργείο Δικαιοσύ¬ 
νης, Μεσογείων 96,115 27 Αθήνα, γραφείο 136, τηλ. 210- 
7767136 και φαξ 210-7767358. 

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2006 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΡΗΣ 
-♦- 

(34) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ 

Αριθμ. 2673 

Ο Δήμαρχος Ανω Καλαμά Νομού Ιωαννίνων προκη¬ 
ρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με το 
σύστημα ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
του άρθρου 4 παράγραφος 4α του 1418/1984 και του άρ¬ 
θρου 6 του π.δ. 609/1985 και τους όρους της εγκεκριμέ¬ 
νης μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
Δ.Λ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ». Ο προϋπολογισμός του έργου 
ανέρχεται σε 60.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών 36.844,61 Ευρώ 
Γενικά έξοδα καΓΟφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 6.632,03 
Ευρώ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 6.521,50 Ευρώ 
Αναθεώρηση 422,03 Ευρώ 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 19% 9.579,83 Ευρώ 
Η πίστωση προέρχεται από Πιστώσεις του Προγράμ¬ 
ματος ΘΗΣΕΑ (αριθ. Εγκρ.Έργου 3257/7.6.2006'Εγγραφο 
της Περιφέρειας Ηπείρου Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυ¬ 
ξης). Η δημοπρασία θα γίνει στις 13.7.2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) 
στα γραφεία του Δήμου (ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ), ενώπιον της 
αρμόδιας επί των δημοπρασιών επιτροπής. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 20.7.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 

• Για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (κύρια κατηγο¬ 
ρία): εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη με έδρα το 
Νομό ή γειτονικό Νομό και εκτός νομού και εργοδηγοί 
με δωδεκαετή εμπειρία και εμπειροτέχνες με δεκατε- 
τραετή εμπειρία. 
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β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β, γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του 
π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 


ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται 
στο ποσό των 999,96 ΕΥΡΩ (ποσοστό 2% του προϋπο¬ 
λογισμού χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), σε γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συ¬ 
ντεταγμένης κατά τον τύπο που ισχύει για. το Δημόσιο, 
η οποία θα απευθύνεται στο Δήμο ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τευ¬ 
χών της μελέτης του έργου και να ζητήσουν περισσότε¬ 
ρες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Άνω Καλαμά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ 26530- 
31991,2 (Αρμόδιος υπάλληλος Σωτήριος Μπράχος), μέχρι 
και την 10.7.2006 ημέρα Δευτέρα. Για την παραλαβή των 
τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ. 

Παρακάλαμος Ιωαννίνων, 22 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 

(2310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

(2410)597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

(210) 413 5228 

ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

(26610) 89 122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

(2610) 638 109 


(26610) 89 105 


(2610) 638 110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

(2810) 300 781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

(26510) 87215 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 

(22510) 46 654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

(25310) 22 858 


(22510) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 θυτο, προσαυξανόμενη κατά 0,20 θυτο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 θυτο ανά σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

ευπο 

Τεύχος 

Περίοδος 

ΕΙΙΒΟ 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μήνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 





• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ σε μορφή ού-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 θυτο προσαυξανόμενη κατά 1 ευτο ανά 50 
σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή σά-τοιπ δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 ευτο ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά: 210 - 4071010, ίοχ: 210 - 4071010 ίπίοτηοΐ: Ιι«ρ://νννννν.β1.9Γ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 



Σε έντυπη μορφή 

Απά το Ιπίοτηοΐ 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10€ 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') καιΤέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


* Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 βυτο, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ , Αναπτυξιακών Πράξεων & 
Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού 
της ετήσιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 ουτο ανά έτος παλαιόπιτας και ανά τεύχος. 

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του 
ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράπεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηίβτηβΐ, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ 
του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά απύ Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α από την ιστοσελίδα ταυ Εθνικού Τυπογραφείου 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00 έως 13.00' 
















